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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 66 

15 Φεβρουάριου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Αριθμ. 641/Ε 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης Αποχέτευσης Λα¬ 
μίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟ¬ 
ΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με προϋπο¬ 
λογισμό 800.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που αναλύεται σε: 
δαπάνη εργασιών 516.965,14 €, γενικά έξοδα και όφελος 
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 93.053,73 €, απρόβλεπτα (15% επί 
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) 
91.502,83 €, αναθεώρηση 98.478,30 €. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 184.000,00 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, 
οδός Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη, μέχρι και την 28-03-2013. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310-33850, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22310-45015, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Θ. Χαδούλης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-04-2013, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο 
εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η ή 
στην 2η τάξη γενικώς, ή στην 3η τάξη για την εντός ή 
ομόρου νομού έδρα, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά 
και στην 1η ή στην 2η τάξη γενικώς, και στην 1η ή 2η ή 
3η τάξη για την εντός ή όμορου Νομού έδρα, για έργα 
κατηγορίαςΈργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού 
και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 


μεταξύ τους, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα¬ 
τηγορίας Υδραυλικά ή στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίαςΈργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας 
νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) μπορούν 
να υποκαταστήσουν την αντίστοιχη ανώτερη 1η τάξη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.030,43 € και 
ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Ταμείο 
Συνοχής - Εθνικοί Πόροι, ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡ. 2012ΣΕ07580010 
της ΣΑΕ 0758 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) (αριθ. 
ΜΙ8 346648). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. 

Στην εργολαβία συνοπτικά περιλαμβάνεται η κατα¬ 
σκευή μικρής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και 
η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού για 
την συλλογή και μεταφορά των λυμάτων με βαρύτητα 
του Αγίου Γεωργίου προς την Ε.Ε.Λ., συνολικού μήκους 
3,1 χιλιομέτρων. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του 
έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες συμπεριλαμβανομένης 
και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ. 

Λαμία, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Προϊστάμενος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 1934 

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩ¬ 
ΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» 
προϋπολογισμού 42.900,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δή¬ 
μου στην Κόνιτσα την 19η Φεβρουάριου 2013 ημέρα 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τρίτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. 
και ώρα λήξης την 12.00 μ.μ. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμε¬ 
τοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Στα γραφεία της 
Μαθητικής Εστίας Κόνιτσας τηλ. 26550 22331 και 22371 
(Ευθυμία Παπακώστα και Δόκος Αλέξης) κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. 

Κόνιτσα, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 

Αριθμ. 3756 

Ο Δήμος Αβδήρων προκηρύσσει ανοικτό ΜΕΙΟΔΟΤΙ¬ 
ΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την μειοδοτική με προσφορά 
ποσοστού έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες 
μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου, επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης, με αντικείμενο εργασι¬ 
ών την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του 
Δήμου για το έτος 2013. Η επισκευή και συντήρηση των 
οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής, 
καθώς και αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμέ¬ 
νων τμημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά. 

Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών 
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων έχει προϋ- 
πολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 104.550,00 €, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και αναλύεται ανά 
κατηγορία εργασιών επισκευής και συντήρησης ως εξής: 

Α. Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων'Εργου (Μ/Ε) 

Β. Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών άνω των 3.5 I 

Γ. Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών κάτω των 3.5 I 

Δ. Επισκευή και συντήρηση Λεωφορείων 

Ε. Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων 

Ζ. Επισκευή και συντήρηση, εργασίες Φανοποιείου- 
Βαφής 

Η. Επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών- Ηλε¬ 
κτρονικών 
συστημάτων 

Θ. Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανι¬ 
ζατέρ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 104.550,00 € 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προ¬ 
σφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες εργασιών 
επισκευής και συντήρησης. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/02/2013, ημέρα Τρίτη, 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδή¬ 
ρων, στα Άβδηρα (πρώην Δημαρχείο), και από ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 

3. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα. 

4. Η επισκευή και η συντήρηση των αυτοκινήτων θα 
αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρ¬ 
κέσει μέχρι 31-12-2013. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο 2% της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., του προϋπο¬ 
λογισμού της κάθε κατηγορίας εργασιών επισκευής 
και συντήρησης για την οποία υποβάλλει προσφορά 


ο συμμετέχων. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο 
Δήμο Αβδήρων και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου, που θα εκδοθεί από πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που έχει και από το 
νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα και θα ισχύει τουλάχιστον έως 31-1-2014. 

6. Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό παρέ¬ 
χονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Τ.Υ. 
του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα (πρώην Δημαρχείο), 
τηλ. 2541352415. 

Γενισέα, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 9468/14571 

Ο Δήμος ΑΓΡΙΝΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με το σύστημα των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 και 5 του Ν. 3669/08, 
του Ν. 3263/04, το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του 
διατάγματα και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85), με δημο- 
πρατούμενο ποσό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα) 570.532,26 € και Προϋπολογισμό (με δαπάνη 
Αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) 720.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5η Μαρτίου 2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρί¬ 
νιου οδός Λ. Μαβίλη 6 και Κ. Παλαμά στο Αγρίνιο του 
Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία (και ώρα) που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2 τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


517 


έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

6. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του 
Π.Δ. 410/95, του Π.Δ. 171/87, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
των Ν. 3263/2004, 3481/2006, 3463/2006 και 3669/2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 11.413,00 €. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3614/2007, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012 και 
ειδικότερα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα δίνεται η 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με το 
άρθρο 51 του Ν. 3669/2008. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ 
(12) μήνες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου οδός Λ. 
Μαβίλη 6 και Κ. Παλαμά στο Αγρίνιο του Ν. Αιτωλ/νίας 
Τ.Κ. 30100 (τηλ· 2641360360, Ραχ: 26410-58968.), μέχρι 
και την 28-2-2013 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ- 
σέλθουν στην ανωτέρω υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Αγρίνιο, 7 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 1425 

Ο Δήμος Ορεστίδος προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για 
την ανάδειξη μειοδότου, εκτέλεσης του έργου: 

«ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣ- 
ΤΙΚΟΥ» 

Πρ/σμού 1.871.000,00 € με ΦΠΑ 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας - Θρά¬ 


κης 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ00580037) 

Η παραλαβή των φακέλων και ο έλεγχος των δικαιο- 
λογητικών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία, θα γί¬ 
νει στις 5 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη 
με λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών την ώρα 10η 
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ορεστίδος, από την Ε.Δ. 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τον Ν. 2052/92 (άρθρα 6 και 20), τον Ν. 2229/94 (άρθρα 1 
έως και 4), τον Ν. 2338/95 (άρθρο 13), τον Ν. 2372/96 (άρ¬ 
θρο 4), τον Ν. 2940/01, τον Ν. 3212/2003, τον Ν. 3263/2004, 
του Ν. 3316/2005 του Ν. 3481/2006, και του Ν. 3669/2008, 
το Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Π.Δ. 286/94, το Π.Δ. 368/94 (άρθρα 5,6,7,8,9 και 11), 
το Π.Δ. 210/97, το Π.Δ. 285/97, και το Π.Δ. 218/99. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΡΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ' αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω σύμφωνα 
με τους περιορισμούς των κατωτέρων ορίων για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (κατηγορία Οικοδομικών έρ¬ 
γων με προϋπολογισμό 1.334.039,70 δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και Α2 τάξη 
και άνω σύμφωνα με τους περιορισμούς των κατωτέρων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
(κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με προϋπο¬ 
λογισμό 166.091,22 δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρό¬ 
βλεπτα και απολογιστικά). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
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παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του Προεδρικού διατάγματος 609/85 (Κοινο¬ 
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα- 
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Προεδρικού διατάγματος 609/85. Το ποσοστό συμμε¬ 
τοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου, ορίζεται σε επτα¬ 
κόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό 2% (περίπου) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας 
του έργου, δηλ 30.002,62 Ευρώ. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο 
έργο υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβο¬ 
λής στον Ανάδοχο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 9 (Α.Π. 
Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-4-2012) του ΥΠΟΜΕΔΙ και το 
Ν. 4072/2012, άρθρο 242, παρ. 3, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού 
ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), 
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης έως και την Πέμπτη 28-2-2013 και 
θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους επί 
εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί η Δ/νση Τ.Υ. του 
Δήμου. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Ενημέρωση πάνω στη μελέτη θα γίνεται στους εν¬ 
διαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τηλ. 
2467351306. 

Άργος Ορεστικό, 11 Φεβρουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

Αριθμ. 4150/11-02-2013 

Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχει¬ 
ρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ.: 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/ 


23-3-93) “Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ”, για 
την προμήθεια των ειδώντων ομάδων:«Ομάδα Α'- Προ¬ 
μήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης», «Ομάδα Β'- Προμήθεια 
φωτοαντιγράφων», «Ομάδα Γ' - Προμήθεια Εντύπων - βι¬ 
βλίων», «Ομάδα Δ'- Προμήθεια ειδών (μικροαντικειμένων) 
γραφείου»,χωρίς τροποποίηση των όρωνκαι των τεχνι¬ 
κών προδιαγραφών της διακήρυξης 42/2012 της προ- 
μήθειας«γραφική ύλη - χαρτί, υλικά μηχανογράφησης, 
είδη (μικροαντικείμενα) γραφείου, φωτοαντιγράφων, 
έντυπα-βιβλία» για τα έτη 2012-2013,για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.226,31 Ευρώ, 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Δέλτα, στην πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, στις 26/02/2013, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 10: 
ΟΟπ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την δι¬ 
ακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο και τόπο, συνταγμένες 
στην ελληνική γλώσσα. 

Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφε- 
ρόμενων ειδών σε Ευρώ, με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 
είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογι¬ 
σμένης δαπάνης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
του Αρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητι¬ 
κές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α) Φυσικά πρόσωπα (Ελληνες ή αλλοδαποί). 

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

Γ) Συνεταιρισμοί και 

Δ) Ενώσεις προμηθευτών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν από 
τα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Γραφείο Προμηθειών), 
Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400. 
Αρμόδιος υπάλληλος Σταματίου Ιωάννης (τηλέφωνο για 
πληροφορίες: 2310-586-840, εσωτερικό: 248). 

Δέλτα, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 947 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ), προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, -μεταξύ των προ¬ 
σφορών που ικανοποιούν τους όρους, για τη «Μίσθωση 
χωματουργικών μηχανημάτων» για το ; έτος 2013, εν¬ 
δεικτικού προϋπολογισμού 139.990,00 € χωρίς τον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ 19ης 
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Μάιου 2, 66100 Δράμα την 27-2-2013 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται επιτηδευματίες ή 
κοινοπραξίες που έχουν στην κυριότητά τους χωμα- 
τουργικά μηχανήματα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά 
στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα 
οποία επίσης περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη 
και εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του αρχικού 
προϋπολογισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. οδός 9ης Μάιου 2, (πλη¬ 
ροφορίες στα τηλ 25210 - 58279) μέχρι την 26-2-2013, 
ημέρα Τρίτη έως και την 13:30 μ.μ. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
καταβάλουν στο Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. το ποσό των 
πέντε ευρώ (5 €) συν Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη δημοσίευσης 
βαρύνει τον ανάδοχο. 


Δράμα, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ 

-♦- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 


( 8 ) 


Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» 


με το σύστημα του επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του 
τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08, και συνολικού προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 1.287.048,00 €. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα εργασιών 
αναλύεται ως εξής: 


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & Η/Μ 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 


125.269.08 

499.138.87 

94.756.66 

29.936,96 

749.101.57 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5/3/2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Κύ¬ 
πρου και Λεβίδου Μεσολόγγι 1ος όροφος) ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των 
ενδιαφερομένων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Α. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη ... Α2.τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας .ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ...του Μ.Ε.Ε.Π. και ταυτόχρονα 

για έργα κατηγορίας 1ης τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και ταυτόχρονα για έργα κατηγορίας Α2 
τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν.3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν 3369/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις των Ν. 3669/08. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 20.400 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον της ανωτέρω 
εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
35 του Ν. 3369/08. 

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι 12 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ι.Π. ΜΕ¬ 
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. 

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του φορέα μέχρι και την 1/3/2013 έναντι του 
ποσού των.,.50.€.. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσί¬ 
ας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Κύπρου και Λεβίδου (τηλ. 
2631055426, ίαχ 26310-55425 αρμόδιος Βασσης Αθανά¬ 
σιος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία 
μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δη- 
μοπρατούμενου ποσού. 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Αριθμ. 2/14110/11-2-2013 

Ο Δήμος Ρόδου διακηρύττει ότι την 5 του μηνός Μαρ¬ 
τίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών οδός Διαγοριδών και Αγ. Ιωάν- 
νου (Γωνία)., θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
το σύστημα:: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, 
Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις 
του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176300 και πρόκει¬ 
ται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ¬ 
ΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΡΙΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά 32.980,39 β) Σκυ¬ 
ροδέματα και λοιπές εργασίες 19.869,19 γ) υδραυλικά 
121.848,02, με προϋπολογισμό 174.697,60 (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός 
των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη 
μελέτη με αριθμό θεώρησης από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ρόδου, ανέρχεται στο ποσό των 174.697,60 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
205.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα 
του Δήμου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
οδός Διαγοριδών και Αγ. Ιωάννου (Γωνία), μέχρι την 
Πέμπτη 28/2/2013 (ημερομηνία). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α2 έως 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για επιχειρήσεις με έδρα 
ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

β. και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ. εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α2 έως 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ για επιχειρήσεις με έδρα εντός Νομού και σε ένα 
δεύτερο Νομό της επιλογής τους. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 


δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω γ' κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

ε. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 3.493,95 ΕΥΡΩ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ρόδου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 10 ημερολογιακοί 
μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 10 ημερολο¬ 
γιακοί μήνες (και ολογράφως) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/80104) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών οδός Διαγοριδών και Αγ. Ιωάννου (Γωνία), 
Πλιωτας Φιλήμων (τηλ. 22413-64610 Φαξ 22413 64695), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κόστος τευχών 15 ευρώ. 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών 
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


521 


( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 20765 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 
712 01, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «“Ηρά¬ 
κλειο, κάθε βήμα... ένα ταξίδι στην ιστορία” Ηλεκτρονική Πε¬ 
ριήγηση στην παλιά πόλη Ηρακλείου” με κωδ. ΜΙ3 379727, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ 
ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013”, της προγραμματικής πε¬ 
ριόδου ΈΣΠΑ 2007-2013”, με τη συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)». 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του 
έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 
πράξης, είναι η ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μέσα 
από την προβολή του μνημειακού της πλούτου. Το έργο 
σκοπό έχει τη δημιουργία μιας σειράς εφαρμογών που 
θα παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ταξιδεύ¬ 
ουν ψηφιακά στο χρόνο και το χώρο, να αντλούν πολυ- 
επίπεδες και πολυποίκιλες πληροφορίες, στα ελληνικά 
και τα αγγλικά, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους περι¬ 
ήγησης, με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 
(έξυπνα τηλέφωνα, ίαόΐθΐ υπολογιστές κ.λ.π.) τεχνολογιών 
επαυξημένης πραγματικότητας (αυρηηθηίθά ΓοαΙίΙγ) τρισ¬ 
διάστατων φωτορεαλιστικών αναπαραστάσεων κ.λ.π. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Δήμος Ηρακλείου 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολο¬ 
γισμός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (235.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 43.943,09. 
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 191.056,91 €, ΦΠΑ: 43.943,09€). 

Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται 
δωρεάν από το Δήμο Ηρακλείου (Δημοτικό Κτήριο οδού 
Διονυσίου 13Α Τ.Κ: 716 01 Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, 
τηλ. 2810247547, 2810244747, 

Ε-πιαίΙ: ηίΙ<οΝά3ΐ<Ι-Ι<@άβΓ3ΐ<ΙΙοη.ς|ΐ', ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, πληροφορίες Κάλλια Νικολιδάκη, 
τηλ. 2810247547) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα απόφαση, τα συνημμένα παραρτήματα 
αυτής και η μελέτη είναι αναρτημένα στον πίνακα ανα¬ 
κοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου ίιΙΙρΥ/νννννν.ΐΊθΓβΚΙΙοη.ρΓ/. 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δεκαέξι 
(16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμ¬ 
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139) 
υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 


• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπογράψει 
τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοί¬ 
κηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία: 

• πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παρα¬ 
γράφους του τεύχους Μέρος Β - Γενικοί και ΕιδικοίΌροι, 
Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2. 6 Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: 
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 12η 
Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους 
είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο Γ ραφείο 
Πρωτοκόλλου του Δήμου: Αγ. Τίτου 1,71202. Προσφορές 
που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκή¬ 
ρυξης. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, 
ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου. 
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑ¬ 
ΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επό¬ 
μενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Εγγύηση συμμετοχής: Η Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλει¬ 
σμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμε¬ 
τοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκε¬ 
κριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
είναι Έντεκα Χιλιάδων Εφτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 
11.750,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Επιτρέπονται 
προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές 
για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/7- 
6-2010), Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο. 

Να δημοσιευθεί μια φορά, με γραμματοσειρά επτά 
(7) και με διάστιχο 8,5 στιγμών και χωρίς πλαίσιο, στις 
εφημερίδες: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (Να δοθεί και στο Εθνικό 
Τυπογραφείο) 

2. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

3. ΠΑΤΡΙΣ 

4. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 

Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο:12-12-2013 
Ηράκλειο, 11 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
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( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» με προϋπολογισμό 
3.470.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 1.942.633,14 €, β) Κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 
750.431,41 ΕΥΡΩ, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί¬ 
ας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι τις 14 
Μαρτίου 2013 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής 
των τευχών,που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση 
του ποσού θα γίνεται στην τράπεζα Πειραιώς αριθμός 
λογαριασμού ΘΒ82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η 
παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση 
του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ 
του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης 
της δημοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 
2.000,00 ΕΥΡΩ 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052684, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Βαλασία Κυριαζίδου 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2013 
ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και συγχρόνως στην 
2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τους περιορισμούς των κατώ- 
τατων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούντι επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
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όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4.1 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 3η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορί¬ 
ας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας), 

4.4.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας), με εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

4.4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας), με εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 53.861,29 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι 19-10-2013 Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007 -2013» και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 και το 
άρθρο 242 του Ν. 4072/2012. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Κοζάνη, 8 Φεβρουάριου 2013 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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